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ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

Ο Δήμος Φαιστού διακηρύττει ότι την 29 η του μηνός 
Απριλίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 
(λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Φαι¬ 
στού, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύ¬ 
στημα: Προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, πάνω σε συμπληρωμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας 
στην Πόμπια». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 180867 και πρό¬ 
κειται για έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση πλατείας στην 
Πόμπια». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡ- 
ΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 20.691,32 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙ¬ 
ΚΑ, με προϋπολογισμό 71.027,48 € (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κατηγορία ΑΓΩΓΟΙ, με 
προϋπολογισμό 5.010,04 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ και απρόβλεπτα, δ) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 20.724,46 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα και ε) κατηγορία ΑΡΔΕΥΣΗ, με 
προϋπολογισμό 1.213,61€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
στο ποσό των 118.666,91 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 150.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθε¬ 
ώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να 
παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την 
έδρα του Δήμου Φαιστού (Πάροδος 25 ης Μαρτίου Νο 1), 
μέχρι τις 24/4/2014. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2892 
340263, αρμόδιος υπάλληλος Χαρωνίτης Γρηγόριος. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 


εφόσον ανήκουν στην Α1 ή Α2 ή 1 η τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α1 ή Α2 ή 1 η στην 
κατηγορία Η/Μ, καθώς και οι ημεδαποί διαγωνιζόμενοι 
που εμπίπτουν στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 3669/2008. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 
παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 ή Α2 ή 1 η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και τάξεις Α1 ή Α2 ή 1 η στην 
κατηγορία Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
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άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 2.374,00 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Φαιστού. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 

Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το 
Δήμο Φαιστού. 

Η Δήμαρχος 

ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ - ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ 
-♦- 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθμ. 42998 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Ρεθύμνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάθεση του έργου «Μετατροπή Πολύκεντρου σε 
χώρο Μουσικής μελέτης Δήμου Ανωγείων» Ιο Υπο- 
έργο: Οικοδομικές και ΗΜ εργασίες. Το έργο ανήκει 
στη κατηγορία Οικοδομικών και ΗΜ, με προϋπολογισμό 
162.000,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) Οικοδομικών με προϋπολογισμό 79.908,75 € 
(με ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) Ηλεκτρομηχανολο- 
γικών με προϋπολογισμό 49.771,57 € (με ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) και συνολικά 129.680,32 € (δαπάνη εργα¬ 
σιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας στο 
Ρέθυμνο, κτίριο Π. Ε. Ρεθύμνης Πλατεία Ηρώων Πολυ¬ 
τεχνείου μέχρι και την Τετάρτη 30.04.2014. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το εγκεκριμέ¬ 
νο αναθεωρημένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης τύπου 
Β (αριθμός απόφασης 487/2013 ΦΕΚ Β'2897/15.11.2013) 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2831340764, 
ΡΑΧ επικοινωνίας: 2831340794. Αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία: Εμμανουήλ Μικεδάκης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 06.05.2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν. 3669/2008 Κ.Δ.Ε. Αν για οποιονδήποτε λόγο 
δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά 
προσφορά η νέα ημερομηνία θα καθοριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της Διακήρυξης Δημοπρασίας. 


4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1, Α2 και 1 η για έργα 
κατηγορίας οικοδομικά και Α1, Α2 και 1 η για έργα κατη¬ 
γορίας Ηλεκτρομηχανολογικά 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 
του Ν. 3669/2008 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.594,00 € και ισχύ¬ 
ος τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο έχει ενταχθεί στον άξονα προτεραιότη¬ 
τας 07 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην 
Περιφέρεια Κρήτης του Ε.Π. Κρήτης και νήσοι Αιγαίου 
2007-2013 με κωδικό ΜΙ3 446528 ΣΑ2013ΕΠ00280114. 

Προκαταβολή προβλέπεται. 
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7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης. 

Η Αντιπερκρερειάρχης 
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΙΟ) 

Αριθμ. ΑΠ80/14 

1. Η Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(ΔΙΟ) προκηρύσσει, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
θεση του έργου, ΑΠ 80/14 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 1.000.000,00 
ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.). Το έργο ανήκει στην κατηγορία των 
Υδραυλικών Έργων. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας στην 
οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1° όροφο, μέχρι 
και τις 24-04-2014, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έρ¬ 
γου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο αναθεωρημένο 
πρότυπο τύπου Β που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2897/15-11-2013). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9094153-157, ΓΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 210-9094155. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-04-2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
στα γραφεία της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέ¬ 
ρειας Αττικής (Δ10) της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξι¬ 
ακού Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας 
Αττικής, στην οδό Παν. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα στον 1° 
όροφο και η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων 
θα υποβληθεί με το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερόμενων επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΑΝ. 
ΑΝ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2 η και 3 η τάξη για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικά καθώς και 4 η τάξη για έργα 
κατηγορίας Υδραυλικά, εφόσον η έδρα τους είναι στο 
Νομό Αττικής ή σε γειτονικό Νομό. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 


και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/2008 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1 η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας Υδραυλικά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/2008. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.447,18 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά 
την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΕΠ08500225 της Σ.Α.Ε.Π. 085 και υπόκειται στις κρα¬ 
τήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβα- 
νομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 
του Ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24-8-1993). Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί με 
μέριμνα της Δ/νσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας 
Αττικής (Δ10). 

Αθήνα, 2 Απριλίου 2014 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ10) 

Η Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση Δ10) διακηρύσσει την 
με ανοιχτή διαδικασία επιλογή Παρόχου της Παροχής 
Υπηρεσιών του «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥ¬ 
ΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΠ 81/14, προϋπολο¬ 
γισμού 813.008,13 € και ΦΠΑ 186.991,87 €, για την οποία 
έχουν εφαρμογή οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

α. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Σύναψη Δημοσίων Συμβάσε¬ 
ων Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7^ Σεπτεμβρίου 2005 
για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδη¬ 
γίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων 
συμβάσεων και με τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης 
Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 
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2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου¬ 
λίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα 
όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης 
συμβάσεων. 

β. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 της Επιτροπής 
της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την κατάρτιση τυποποι¬ 
ημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και 
γνωστοποιήσεων 

γ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2011 της Επιτροπής της 
19 ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων 
εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστο¬ 
ποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και 
περί καταργήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005. 

δ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 
30 ης Νοεμβρίου 2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊ¬ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. 

ε. Ο Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α'173/30.09.2010) Δικαστική 
προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων - 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989/(1 395) 
και την οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25 ης Φε¬ 
βρουάριου 1992 (I 76), όπως τροποποιήθηκαν με την 
Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (Ε 335). 

στ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 
29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». 

ζ. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσι¬ 
ών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 
2005. 

η. Ο Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λο¬ 
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», άρθρα 82 έως 84. 

θ. Ο Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του 
δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995) 
«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». 

ι. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου 
και ΝΠΔΔ. 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στον καθαρι¬ 
σμό των φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων, των συν- 
δετηρίων αγωγών των φρεατίων υδροσυλλογής με το 
δίκτυο όμβριων και των αγωγών του δικτύου όμβριων 
στις Λεωφόρους και οδούς του Λεκανοπεδίου Αττικής 
που αναφέρονται στην Παράγραφο Α1 της Δ17α/06/52/ 
Φ.Ν.443/20-3-07 (ΦΕΚ 398/21-3-07) απόφασης Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα και δεν 
εμπίπτουν στο παντορροϊκό σύστημα το οποίο είναι 
αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π., καθώς και την επέκταση 
που διαμορφώθηκε μετά τη δημοσίευση της Δ17α/06/19/ 
Φ.Ν.443/18-2-09 (ΦΕΚ 299Β/18-2-09) απόφασης Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ με σκοπό την ομαλή συγκέντρωση και απορ¬ 
ροή των όμβριων και την αποτροπή πλημμυρών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχε¬ 
ται σε 813.008,13 € και ΦΠΑ 186.991,87 €. 


Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν επι¬ 
χειρήσεις που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
επιχειρήσεις) ή σε νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε 
κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει ήδη συσταθεί και 
που κατ’ ελάχιστον στο αντικείμενο της δραστηριότη- 
τάς τους περιλαμβάνεται αποδεδειγμένα ο καθαρισμός 
φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων. 

Συγκεκριμένα, καλούνται: 

α. Εγχώριες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι 
οποίες οφείλουν να είναι εγγεγραμμένες σε σχετικό 
Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε., Τ.Ε.Ε.), είτε σε άλλο αντίστοιχο 
επαγγελματικό μητρώο στο οποίο ανήκουν Επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών σε δημόσιες συμβάσεις, όπως στο 
Μ.Ε.ΕΠ. της ΓΓΔΕ του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. 

β. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) είτε ακόμη από κράτη που έχουν κυ¬ 
ρώσει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του 
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου τα οποία τηρούν 
επίσημα Επαγγελματικά Εμπορικά Μητρώα του Πα¬ 
ραρτήματος IX Γ «Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών» της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι δε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 
είναι αντίστοιχα εγγεγραμμένες σ’ αυτά, με αναγνωρι¬ 
σμένη την ενασχόλησή τους στην παροχή υπηρεσιών 
καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης όμβριων (κατηγορία 
υπηρεσιών 16). 

γ. Επιχειρήσεις προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε 
ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπα¬ 
ϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε., τα 
οποία δεν τηρούν μεν επίσημα μητρώα όπως εκείνα της 
προηγούμενης παραγράφου, οι ενδιαφερόμενες όμως 
Επιχειρήσεις διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα που 
αναφέρονται στις παραπάνω παρ. α και β και είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε γενικότερων κατηγοριών Επαγγελματικά/ 
Εμπορικά Μητρώα για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. 

δ. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραπάνω 
παραγρ. α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ 
τους και υπό τον όρο ότι κάθε κοινοπρακτούσα Επιχεί¬ 
ρηση αφενός θα συμμετέχει στο διαγωνιζόμενο σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% και αφετέρου θα 
ικανοποιεί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καλύπτουσα 
τα ζητούμενα επαγγελματικά προσόντα, θα πρέπει να 
διαθέτει και την τεχνική ικανότητα κατά τα διαλαμβανό¬ 
μενα στο άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007 (αντίστοιχο άρθρο 
48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ), πληρώντας τις προϋποθέ¬ 
σεις των παρ. α, β και γ της παρούσης αθροιστικά για 
το σύνολο των μελών. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμ¬ 
μετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε ως 
μεμονωμένη επιχείρηση είτε ως μέλος αντίστοιχης κοι¬ 
νοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από 
την διαδικασία όλοι οι διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των 
οποίων συμμετέχει το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
παροχής υπηρεσιών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, 
από την Δ/νση ΥδραυλικώνΈργων Περιφέρειας Αττικής 
(Δ10), Παν. Τσαλδάρη 15,1 ος όροφος. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερο¬ 
μένους το βραδύτερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 
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15-05-2014 ημέρα Πέμπτη. Εφόσον τα παραπάνω τεύχη 
ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται ή αποστέλλονται 
στους ενδιαφερομένους εντός της παραπάνω προθε¬ 
σμίας (άρθρο 10, παραγρ. Ι.β του Π.Δ. 118/2007), από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή 
των τευχών και για οποιαδήποτε πληροφορία για την 
παραλαβή του σφραγισμένου εντύπου προσφοράς, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση 
Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), Παν. 
Τσαλδάρη 15,1 ος όροφος, τηλ. 2109094153-157. 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-05-2014 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης 
Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ10), Παν. 
Τσαλδάρη 15,2 ος όροφος, πληροφορίες τηλ. 2109094153 
και 2109094157, ΡΑΧ επικοινωνίας 2109094155. 

2. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατα¬ 
τίθενται από τους διαγωνιζόμενους, με εφαρμογή των 
όρων του άρθρου 25 παραγρ. 4 του Π.Δ. 118/2007, εγ¬ 
γυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 
50.000,00 €. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε 
στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό είτε στο 
Φορέα αποδοχής των υπηρεσιών είτε στην Αναθέτουσα 
Αρχή (όπως τούτες αναφέρονται στις παραγρ. 1.1, έως 
1.4 της Διακήρυξης) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των 
μελών της. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την 
επομένη της δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχουν 
ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 23/03/2015. Οι εγγυητικές 
επιστολές καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

Οι εγγυητικές επιστολές αναφέρουν απαραίτητα την 
επωνυμία του διαγωνιζόμενου φυσικού ή νομικού προ¬ 
σώπου (εταιρείας) ή τον τίτλο της Κοινοπραξίας, τον 
τίτλο της σύμβασης για το οποίο δίδεται η εγγύηση, 
σαφή παραίτηση του εγγυητή από την ένσταση της 
διζήσεως μέχρι το παραπάνω ποσό και ανεπιφύλακτη 
υπόσχεση περί καταβολής του ποσού της εγγύησης, 
χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση, μέσα σε τρεις (3) 
το πολύ εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση. 
Οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν υπέρ της ανα¬ 
θέτουσας αρχής, εφόσον συντρέχει νόμιμη περίπτωση. 

3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) 
μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού (σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007). 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα 
έγγραφης εντολής της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου 
προς τον Πάροχο, για έναρξη των εργασιών. Οι απο¬ 
κλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του 
έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ. 

4. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

5. Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραί¬ 
τητη η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των 
υποψηφίων, με θ-πιαίΙ και ίαχ. 

6. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι το κείμενο της περίληψης 
διακήρυξης της δημοπρασίας δημοσιεύεται και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ/νσης Πληροφορικής Πε¬ 
ριφέρειας Αττικής (με περίληψη): νννννν.ραΙΙ.ρον.ρι- στην 


ενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων (Διαδρομή: 
Αρχική - Έργα - Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων). 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕΠ 085, Κωδ. 
Έργου: 2012ΕΠ08500112 του Π.Δ.Ε. 

Σημείωση: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της 
παρούσας αποστάλθηκε ήδη στην υπηρεσία Επίσημων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 26/03/2014. 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 

Αριθμ. 4284 

Ο Δήμος Πάργας διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» (πετρελαίου 
θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης ευρβΓ και 
βενζίνης αμόλυβδης) για τις ανάγκες του Δήμου Πάρ- 
γας, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής 
πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρα¬ 
τηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορά 
φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμε¬ 
νη νομοθεσία, προϋπολογισμού 189.999,8 ευρώ (πλέον 
Φ.Π.Α. 43.699,95 €). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχιακό κατάστημα 
του Δήμου Πάργας, Αχέροντος 29 στο Καναλλάκι από το 
Αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού και Εισήγησης 
για τις Προμήθειες), την Τρίτη 29/04/2014 και ώρα 10:00 
έως 11:00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών). 

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του διαγωνισμού αυτός 
θα επαναληφθεί την 06/05/2014 ίδια ώρα και ημέρα. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους 
των διαγωνιζόμενων ορίζεται σε πέντε επί τοις εκατό 
(5%) επί του προϋπολογισμού 233.699,75 € ήτοι συνολι¬ 
κά 11.684,99 €. Γ ια ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, 
ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται 
στο μισό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία 
του Δήμου Πάργας. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 
2684360331 Γ ραφείο Προμηθειών. 

Καναλλάκι, 24 Μαρτίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Αριθμ. 90491/2215 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότη¬ 
τα Ηλείας προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση 
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότη¬ 
τας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για τα σχολικά 
έτη 2014-2015 και 2015-2016 συνολικού προϋπολογισμού 
5.315.798,00 € χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την 
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οικονομικότερη προσφορά α) για το σύνολο των δρομο¬ 
λογίων με λεωφορεία (μικρά ή μεγάλα) της 1 Γς Ομάδας, 
β) για το σύνολο των δρομολογίων με λεωφορεία (μικρά 
ή μεγάλα) της 2 ης Ομάδας, γ) για το σύνολο των δρομο¬ 
λογίων με λεωφορεία (μικρά ή μεγάλα) της 3 ης Ομάδας, 
δ) για το σύνολο των δρομολογίων με λεωφορεία (μικρά 
ή μεγάλα) της 4ι ς Ομάδας και ε) για ένα ή περισσότερα 
δρομολόγια με λεωφορεία (μικρά ή μεγάλα) και ταξί της 
5 ης Ομάδας». Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
των ετών 2014, 2015, 2016 της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκε¬ 
κριμένα τον Κ.Α.Ε. 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών» 
με 6.006.851,73 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Κάθε προσφορά θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, 
θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής στο διαγωνισμό και την εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί 
της προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α. για το 
συνολικό κόστος της 1 ης Ομάδας ή και για το συνολικό 
κόστος της 2 ης Ομάδας ή και για το συνολικό κόστος 
της 3 ης Ομάδας ή και για το συνολικό κόστος της 4 ης 
Ομάδας ή και για το συνολικό κόστος των δρομολογίων 
της 5 ης Ομάδας για τα οποία υποβάλλεται προσφορά. 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων πρέπει να υπο¬ 
βάλλονται από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδο¬ 
τημένα πρόσωπα στη Π.Ε. Ηλείας - Δ/νση Διοικητικού/ 
Οικονομικού, Τμήμα προμηθειών (Διοικητήριο, Μανω- 
λοπούλου 47, 4° ς όροφος) από την δημοσίευση της πα¬ 
ρούσας μέχρι τις 29-05-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. 

Ημερομηνία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογη- 
τικών συμμετοχής ορίζεται η 29-05-2014, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ηλεί¬ 
ας (Διοικητήριο, Μανωλοπούλου 47, 4 ος όροφος) στον 
Πύργο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών, Δι¬ 
οικητήριο, Μανωλοπούλου 47, 4 ος όροφος, Λεμποτέσης 
Αλέξης, τηλέφωνο 2621-360-515 - Μιχαλοπούλου Αδα¬ 
μαντία, τηλέφωνο 2621-360-415. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πε¬ 
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας νννννν.ράθ.οον.ρΓ. 

Πύργος, 2 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: 

«Εργα διευθέτησης σε τμήμα του ρέματος «Γκιόλε» 
της λίμνης Καστοριάς με αφετηρία την πρώτη γέφυ¬ 
ρα του ρέματος (από την πλευρά της λίμνης), επί της 
επαρχιακής οδού Αμυνταίου - Καστοριάς μέχρι 260μ. 
κατάντη της γέφυρας της Ε.Ο. Καστοριάς - Γρεβενών», 
με προϋπολογισμό 690.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.). 

2. Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: 540.293,91 €, (δαπάνη εργασιών, 


ΓΕ και ΟΕ, και απρόβλεπτα), Αναθεώρηση: 20.681,70 € 
και Φ.Π.Α. (23%) 129.024,39 € 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Ειδική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα γραφεία της 
υπηρεσίας (Δ/νση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς - 
Διοικητήριο Τ.Κ.: 521 00 Καστοριά), μέχρι τις 24/04/2014. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο, από την ΕΑΑΔΗΣΥ, υπόδειγμα τύπου Ενοποι¬ 
ημένης Διακήρυξης τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλ.: 
24673 50226, Ραχ: 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία: Χαράλαμπος Δόλλας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/04/2014, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του 
άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
τηλεομοιότυπο (ΐαχ) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγω¬ 
νισμού. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

5.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
είναι: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην 1 η τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (540.293,91 €) και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες περιορισμούς περί κατωτάτων ορίων, 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική Απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ., 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

5.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

5.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διάφορων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι- 
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σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

5.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους δέκα χιλιάδων 
οκτακόσιων πέντε Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών 
(10.805,88 ΕΥΡΩ) και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

7. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Μακεδονίας Θράκης 2007-2013», και συγχρη- 
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους (αριθμ. 
ενάρ. έργου 2014ΕΠ00580000) και υπόκειται στις κρα¬ 
τήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμ- 
βανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34 - 37 του Ν. 2166/1993 (Φ.Ε.Κ. 137 Α724-8-1993) καθώς 
και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011, 
ως ισχύει σήμερα. 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο (Εγκύκλιος 9/26-4-2012 Αρ.Πρ. Δ17α/01/68/ΦΝ 433.α) 
έως 10%. 

9. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημο¬ 
πρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, βαρύνουν σε κάθε 
περίπτωση τον Εργολάβο που ανακηρύχθηκε Ανάδοχος 
και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής 
του έργου. 

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μα¬ 
κεδονίας. 

Κοζάνη, 3 Απριλίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΔΑΚΗΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 667 

Η Δ/νση ΤεχνικώνΈργων της Περιφερειακής Ενότητας 


Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας προ¬ 
κηρύσσει πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη οικονομική προσφορά ανά κιλό, εφόσον το 
προσφερόμενο είδος είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, για την «Προμήθεια ασφαλτο- 
μίγματος για την συντήρηση του Επαρχιακού οδικού 
δικτύου» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά¬ 
της» όπως αυτός συμπληρώθηκε τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α 11/4/2012), του Π.Δ. 148 (ΦΕΚ Α' 
241/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας», του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150/10.07.2007) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», και τις λοιπές ισχύου- 
σες διατάξεις, και σύμφωνα με την με αριθμό 1456/2013 
(Πρακτικό 34/02-12-2013) απόφαση της Οικονομικής Επι¬ 
τροπής Περιφέρειας. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 50.000,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%). 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 15/03/2014 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) ενώπι¬ 
ον της αρμοδίας επιτροπής Διαγωνισμού στο γραφείο 
της Δ/νσης ΤεχνικώνΈργων της Π.Ε. Ευρυτανίας (οδός 
Κατσαντώνη 2,1 ος Όροφος - 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ). 

Στη δημοπρασία έχουν δικαίωμα συμμετοχής: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλ¬ 
λοδαπά. 

β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον πλη¬ 
ρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7 του 
Π.Δ. 118/2007. 

γ) Συνεταιρισμοί. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

α.- Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) ίση 
με το 5% επί της συνολικής αξίας στον προϋπολογισμό 
των προσφερομένων ειδών (συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.) ήτοι 2.500,00 € η οποία θα απευθύνεται στην Δι¬ 
εύθυνση ΤεχνικώνΈργων Π.Ε. Ευρυτανίας και θα ισχύει 
για χρονικό διάστημα 120 ημερών. 

β.- Τα αναφερόμενα κατά περίπτωση στην Λεπτομερή 
Διακήρυξη Δημοπρασίας στοιχεία. 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
οικ. έτους 2013 του εγκεκριμένου προγράμματος Δημ. 
Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας (Κ.Α.Π.) 
όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 196/2013 απόφαση Π.Σ. 
Περιφ. Στερεός Ελλάδας (πρακτικό 11/30-09-2013). 

Το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού διατίθεται από το 
γραφείο της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΈργων της Περιφε¬ 
ρειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεός 
Ελλάδας μέχρι την 11/04/2014 ημέρα Παρασκευή. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται στο τηλ.: 22373-52418, ίαχ: 22373-52434, 
Ταχ. Δ/νση: Κατσαντώνη 2 - Καρπενήσι Τ.Κ. 36100. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης 
και τυχόν επανάληψής του, βαρύνουν τον τελικό μειο¬ 
δότη (Ν. 3801/2009 ΦΕΚ 163/Α' - Άρθρο 46). 

Καρπενήσι, 27 Μαρτίου 2013 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 8341 

1. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας, 
προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση 
του έργου με τίτλο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ», με προϋπο¬ 
λογισμό 395.900,00 € (με το ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
238.018,48 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπο¬ 
λογισμό 82.152,10 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Σουλίου 3 - Ηγουμενίτσα, 
μέχρι τις 08/05/2014 ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπό¬ 
δειγμα διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας (τύπος Β). 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361103/ 2665361241, 
ΡΑΧ επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Π. Καραπιπέρης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/05/2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα λήξης προσφορών 10.00 π.μ. στο Δη¬ 
μαρχιακό κατάστημα του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ταχ. Δ/ 
νση: Σουλίου 3, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα) και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
είναι: 

ί. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1 η ή 2 η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α1 ή Α2 ή 1 Γ τάξη 
για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

ϋ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύν¬ 
δεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 


τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

μι. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων ί, ϋ και ίϋ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.404,00€ με ισχύ 
τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών από την ημερομη¬ 
νία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
ορίζεται σε έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επιχει¬ 
ρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχει¬ 
ρηματικότητα» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ολοκλήρωση 
του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυ¬ 
ση της αειφορίας» (Κωδικός Αριθμός 2012ΣΕ06180061). 
Δύναται να χορηγηθεί προκαταβολή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3669/2008. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Ηγουμενίτσα, 2 Απριλίου 2014 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ 
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